ENGINEERING CHANGE NOTICE 
DART AEROSPACE LTD 


Date: 17.06.20 Job No.: PI17-827-01 ADR Yes/No: N JADR Date: 
Product No.: D119-827 Created By: VS, 
Product Name: Pedal Lockout Kit Checked By: "Åi 


Initial / 
Date (YY/MM/DD) 


E4 
Supply Chain Director / Purchasing Manager. | v | RA/QL.| 2% 
Production Engineering Coord. — — — — | Y| OFS- 1/7/0932 
Production Engineering Coord. | N | oL : 
[Customer Order Processing | N [| St 


Reason for Change: 
Update to lanyards that were causing interference 


Documents Affected: 
D4708 Rev. C, DSI 9783 Rev. A 


IF APPLICABLE: NCR: PAR: 15-448 CAR: CIR: URF:, 
PAPERWORK UPDATE [x] PARTS MUST COMPLY [ ^]  PREvioUs PARTS sarisFACTORY [X] 

| * | —  QualtyAssuranceActions | Read | Resp | ^ woes ^ ^ [|| comme ^ | 
| 1 [Notify Previous Customers oyf]  —  [MI390c-22. | 
[2 [Notify Eurocopter Franse — [N[| ] | | ] 
aurri [N[ [| | . 
| 4 jMenactuimgLicensngAgreementUpdate — — a [| | — &dÁ ^ ^ | |] 
[6 |o Engineering Actions | Read | Rese | Notes ^ — J ^ Complete ^ 
[ 5 Required Documents/Drawings/item IDs UnderReview(URF; |n] J — —————— —————————— TL — — — —] 
| 6 [UbdateMesterDocumentist(D— — — — | N [ Á [MoLwilbeupdatedatnextrevson J č | 
| 7 [Update Document Record (0R) o [NN] [| — ^ É 9. B | 
| 8 [Update Product Compatability Matrix [n] [|  —^[([A4).-*  5^—  — 1] | 
| 9 [Notify TC/ FAA of Change (eg. ICA, 8110-3 O OTN] [| ^ ]| | 
A b a HERO INI mE EMMMNE SVMNNEEHNENQUIPAUCNE UOENMINDUIINUERMMCEE 
[4 | n -DocumentControlActions [Rega | Rese |  — O Notes — ^ 1  —  [ Complete, | 
[11 [Move Update Electronic Files/Design Joumal — — — — — [| Y [ X | —— — —— —— — — — — TUCEoG. 225 
| 12 Update Product Specification Files (Bluefiles) — — — ^— ^ | v [| KJ [adapsrorezotRe.^ S X3,000. 22. GAY. 
| 13 [Update Approved/Preliminary Dwg PDF Fies — — —  — | v [ «| — ^ ^^ Sn 5 ë AAZ AA 
| 14 [Update Product Development Summary (STC applications) | N] | — ^ 1| | j| 
| 15 [Update QSI 021 (TC/FAA STO)andorSTCAppovallist — &— | N|] | .— ^ É(  8— | — a 
| 16 |Create/UpdetePats/STCDatabse— A e 5 [tit0b22.S 
For DSI 9783-011  — ^  — [12,00,22. X | 
| 18 [Create / Update Change Record Form / Item Card Database LI. 005,27. Sx 
| 19 [Create / Update Packaging Process Plan (PPP) — &— &— —  — [ v [ K |Forpsiozezot o ^ — — [V OG. 22A] 
| 20 |RedDecalsrequiredonPackagngProessPanpp;"p — ^ | N| | ^ ^ ^ | | | €^] 
| 21 [Update Controlled Supplier Documents (pulse) Database — — — | N | | — — ^ 3— | — y 
| 22 [Update Grey Project Binder / Electronic Project Folder — — — | v | | 5$ [lI4.0b.2Z Phal 
| 23 [Update D-Part / M-Drawing / DSI / DEO Master Binders Lv] — |. ë ë II2.06/22- 2M 
| 24 [Update "Royalty Paid to" attribute (Parts sold under Dat USA STCS) | N| | y  — | | |  €C| 
CA N R dissi a MscseruMNMMMM 


Description / Action: 
- Create BOMs and Routes 


n1 
ECN Verified & Complete: Date: JUL 06 207 
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